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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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21 Σεπτεμβρίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΙΣΟΥ 

Αριθμ. 4482 

Ο Δήμαρχος Παμίσου διακηρύσσει την ανοικτή δημο¬ 
πρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παρ.4 1418/1984 και άρθρο 7 π.δ. 609/1985) επιλογή 
αναδόχου σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά 
του διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν 
σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ» προϋπολογισμού 
65.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
στις 9.10.2007, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης Επίδοσης 
προσφορών την 10:00 π.μ. από την Επιτροπή του δια¬ 
γωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξα¬ 
χθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί σε νέα ημερομη¬ 
νία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστάμενη Αρχή 
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με πέντε (5) τουλάχιστον 
μέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη 
του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), όπου δεν τηρούνται επίσημοι 


κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελεστεί, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της υπ’ 
αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ430 υπουργικής απόφασης της 
2.10.2001 αντίστοιχης με τις ανωτέρω καλούμενες κα¬ 
τηγορίες και ορίου προϋπολογιασμού. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργο¬ 
ληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικά 
σχήμα με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή: Για τη συμμετοχή στο δια¬ 
γωνισμό πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο 
εγγυήσεις συμμετοχής συνολικού ποσού 1.066,40 ευρώ 
του προϋπολογισμού, οι οποίες θα απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στην παρ.1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρω¬ 
ματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τη παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004 ορίζεται για το παρόν 
έργο ίσο με δώδεκα τοις εκατό (12%). 

Η πίστωση του έργου για το 2007 είναι 40.000,00 ευρώ 
από ΣΑΤΑ του Δήμου Παμίσου. Συνολική προθεσμία 
περαίωσης του έργου οχτώ (8) ημερολογιακούς μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και της 4.10.2007 (ημέρα Πέμπτη) από 
τα γραφεία του Δήμου και τα γραφεία της ΤΥΔΚ Καρδί¬ 
τσας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση και των υπολοίπων στοιχείων της μελέτης κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν 
τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαρι¬ 
ασμό πληρωμής του έργου. 

Αγναντερό, 19 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Αριθμ. 4177 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων διακηρύττει ότι την 23 η του 
μηνάς Οκτωβρίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10,00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Ανωγείων, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 
κε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του Έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ». 

Ο κωδικός του έργου είναι: Ο.Π.Σ.: 110143 και πρόκειται 
για το υποέργα με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙ- 
ΩΝ». 

Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών: των 
Υδραυλικών με προϋπολογισμό 430.000,00 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την ΤΥΔΚ 
Ρεθύμνης, οδός ΧΟΡΤΑΤΖΗ αρ. 20. Πληροφορίες Εμμ. 
Κυδωνάκης τηλ. 28310-26241, μέχρι τις 18.10.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β. 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1 η (εντός Νομού) τάξη για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π, 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 7.300,00 και η 
σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Ανωγείων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2823). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων (τηλ.: 
2834031710). 

Ανώγεια, 19 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ 

Αριθμ. 4954 

Ο Δήμαρχος Αιθήκων προκηρύσσει ανοιχτή δημο¬ 
πρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης για την επιλογή του αναδόχου για 
την κατασκευή του έργου «Εργο ορεινής υδρονομίας 
δημοτικού δάσους Καλογήρων, Δήμου Αιθήκων (Δασο- 
τεχνική διευθέτηση ρέματος Μεσοχώρι)» του Δημοτικού 
δάσους του Δ.Δ. Καλογήρων, Δήμου Αιθήκων, συνολικού 
προϋπολογισμού 125.560,47 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4β του ν. 1418/1984, και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 006/3 Περι¬ 
φέρειας Θεσσαλίας / 2004ΕΠ00630038) και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
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περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 
8 παρ. 2 του ν. 2342/1995 (Φ.Ε.Κ. 208/Α'/1995) και του 
ν. 3470/28.6.2006 (Φ.Ε.Κ. 132/Α') άρθρο 23. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία υδραυλικών εργασιών, με προ¬ 
ϋπολογισμό 79.534,01 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία αναδασωτικών 
εργασιών, με προϋπολογισμό 23.888,09 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρω¬ 
παϊκή Ένωση / Ε.Γ.Τ.Π.Ε. μέσω του Γ'ΚΠΣ / ΠΕΓΊ Θεσσα¬ 
λίας κατά ποσοστό 80% και κατά 20% από εθνικούς 
πόρους, επί του ποσού της εγκεκριμένης επιχορήγησης 
ήτοι επί των 105.513,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.10.2007, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10.00 π.μ. (ως ημερομηνία λήξης παραλαβής 
των προσφορών στον διαγωνισμό ορίζεται ώρα 10.00 
π.μ.), στα γραφεία του Δήμου Αιθήκων, στην Ελάτη, ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Δημοσίων δασοτεχνικών έργων ( ΕΔΔΕ) με πτυχίο 
Γ' ή Δ' τάξης. 

β) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 ή Α2 ή 1 ρς για έργα κα¬ 
τηγορίας Πρασίνου στελεχωμένες με Δασολόγους ή 
Δασοπόνους που είναι εγγεγραμμένοι στα ΜΕΚ και στην 
τάξη Α1 ή Α2 ή 1ης για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 
στελεχωμένες με Δασολόγους ή Δασοπόνους που είναι 
εγγεγραμμένοι στα ΜΕΚ. 

γ) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1 η ή 2 η (εντός Νομού έδρα 
και σ’ ένα δεύτερο της επιλογής της) τάξη για έργα 
κατηγορίας Πρασίνου, στελεχωμένες με Δασολόγους ή 
Δασοπόνους που είναι εγγεγραμμένοι στα ΜΕΚ. 

δ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες ως ανωτέρω για τις Ελ¬ 
ληνικές επιχειρήσεις και τάξεις. 

ε. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, ως ανωτέρω, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 


προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2.100,00 ευρώ 
απευθυνόμενη στο Δήμο Αιθήκων και ισχύ τουλάχιστον 
διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες, από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 9.10.2007, τότε θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστα- 
μένη Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Προκήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ¬ 
χη της μελέτης δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται 
η ημέρα του διαγωνισμού) δηλ. μέχρι και την Πέμπτη 
4.10.2007 και χορηγούνται το αργότερο εντός της επό¬ 
μενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδια¬ 
φερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 10 ευρώ. Τα συμβατικά τεύχη 
του Διαγωνισμού μπορούν να τα παραλάβουν από τα 
γραφεία του Δήμου Αιθήκων στην Ελάτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434071210, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2434071293, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία 
Παναγιώτα Λαμπρογεώργου. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Καλογήρων του Δήμου Αιθήκων. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες και αρ¬ 
χίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δήμο Αιθήκων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευ¬ 
θύνονται στα γραφεία του Δήμου Αιθήκων, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ελάτη, 18 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Αθ. ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 

Αριθμ. 4063 

Ο Δήμαρχος Τολοφώνος προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ» με προϋπολογισμό 129.522 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. και με υπάρχουσα πίστωση 41.500 ευρώ και 
προέρχεται από ΣΑΤΑ. 
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Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) οδοποιίας με προϋπολογισμό 6.595,02 ευρώ 
και β) υδραυλικά με προϋπολογισμό 102.247,10 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του 
Δήμου Τολοφώνος μέχρι την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου με 
την καταβολή του ποσού των 20 ευρώ. Η Διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2266032301, ΕΑΧ: 
2266032323, Λύτρα Χρυσάνθη. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που εκφράζε¬ 
ται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό πάνω στις τιμές 
του τιμολογίου της εγκεκριμένης μελέτης, του άρθρου 6 
του π.δ. 609/1985. Σε περίπτωση αποτυχίας της δημοπρα¬ 
σίας το έργο θα επαναδημοπρατηθεί την επόμενη Τετάρ- 
τη 24 Οκτωβρίου στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 

Στο διαγωνισμό για υποβολή προσφοράς γίνονται 
δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α2 τάξης έργα κατηγορίας υδραυλικών, αλ¬ 
λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.177 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 90 ημέρες και θα απευθύνεται στο Δήμο 
Τολοφώνος. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
90 ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή. 

Σε περίπτωση που βρεθούν περισσότεροι του ενός με 
το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ο ανάδοχος θα αναδειχθεί 
μεταξύ των με κλήρωση. 

Ερατεινή, 18 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε' 

Αριθ. ΤΥ-Εγ/Φ070-22/41800 

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1885, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
των εκτελεστικών του διαταγμάτων, του ν. 3263/2004, 
όπως ισχύουν, και του ν. 3481/2006, η εκτέλεση ταυ 
έργου: «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα και λοι¬ 
πές εργασίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μελιγούς του 
Δήμου Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας» (Κωδ. Αρ.: ΧΛ-140), 
προϋπολογισμού μελέτης 435.000 € με τα απρόβλεπτα 
και την αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (19%) 82.850 €. 

Στη δημοπρασία για την ανάληψη του έργου, εφόσον 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής από τις κείμενες διατάξεις 


και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους της Δι¬ 
ακήρυξης, γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1 η (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα 
κατηγορίας οικοδομικών, με προϋπολογισμό 432.883 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπάίκής'Ενω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
κατά την τελευταία πενταετία, έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού οχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου 2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
στην Αθήνα, στα γραφεία της Γ.Γ.Α, Κηφισίας 7, 3 ος 
όροφος, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού 
μελέτης (8.658 €), με εγγυητική επιστολή ισχύος τουλά¬ 
χιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της δημοπρασίας και να προμηθευθούν τη Διακή¬ 
ρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, από τα γραφεία της Γ.Γ.Α. στην Αθήνα, 
Κηφισίας 7, 3 ος όροφος, τηλ. 2106496036, 2106496035, 
2106496037 και 2106496046, ίαχ 2106455910 (αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία: Φωτεινή Πανταλού), εφόσον 
ζητηθούν μέχρι και τις 11.10.2007. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β'. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημο¬ 
σίων επενδύσεων και τον Ειδικό Λογαριασμό της Γ.Γ.Α.. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Γ ενικό Γ ραμματέα 
Αθλητισμού. 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της παρούσας βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΥΒΗΣ 
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( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

Αριθμ. 2100 

Ο Δήμαρχος Πλατάνου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ», 
με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 παράγραφο 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα), προϋπολογισμού 82.882,90 € χωρίς Αναθεώρη¬ 
ση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 100.603,26 
€ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
62.882,90 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

Το έργο εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 107495/4.9.2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο Επι¬ 
χειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και στο Μέτρο «Βα¬ 
σικά έργα υποδομής στον τομέα διαχείρισης των υδά- 
των. Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής 
της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην 
προστασία του περιβάλλοντος» και συγχρηματοδοτεί- 
ται κατά 80% το ανώτερο από το Διαρθρωτικό Ταμείο 
ΕΤΠΑ και το υπόλοιπο 20% από Εθνικούς Πόρους. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 9.10.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημο¬ 
τικό Κατάστημα Πλατάνου, στην έδρα του Δήμου Πλα¬ 
τάνου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ίαχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1 Γς τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 


Κατηγορία 

Έργου 

Εκτιμούμενος 

Προϋπολογισμός 

Εκτός 

Νομού 

Εντός 
Νομού ή 
Όμορου 

Αναβαθμι¬ 
σμένη Κ/Ξ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

82.882,90 € 

Α1, Α2,1* 

Α1, Α2, Η' 

- 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και των ν. 3263/2004, ν. 3481/2006 και ν. 3463/2006. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 
στο ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ 
(1.658,00 €), η οποία θα απευθύνεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή και θα βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή 
του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), συνταγμένη σύμφωνα 
με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο κ.λπ., σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του π.δ. 609/1985 
και του ν. 2229/1994, θα έχει ισχύ τουλάχιστον διακοσίων 
δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
έξι (6) μήνες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Πλατάνου στο Δημαρχείο, στον Πλάτανο 
του Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Αρμόδιος: Βελαώρας Νίκος, 
τηλ. 26340-61233) ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. της Διεύθυνσης Αυ¬ 
τοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου 
και Λεβίδου Γωνία, Μεσολόγγι (Αρμόδιος: Βαλή Ιωάννα 
τηλ. 26310-55445) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να 
λάβουν γνώση της μελέτης. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ., Δ/νση Αυτ/σης και Αποκ/ 
σης Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Περιφέρειας Δυτικής Ελλά¬ 
δας, οδός Κύπρου και Λεβίδου Γ ωνία, Μεσολόγγι. Τ.Κ. 
30200. (Πληροφορίες Παλιογεώργος Κωνσταντίνος, 
τηλ.: 26310-55433 και Ραχ: 26310-55425) μέχρι και την 
4.10.2007, ημέρα Πέμπτη και χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή 
της αίτησης χορήγησης με την καταβολή του ποσού 
των 20,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
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το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πλατάνου. 

Πλάτανος, 19 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΣΟΣ 

- ♦ - 

(7) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ 

Αριθμ. Διακ. 21 

Περίληψη προκήρυξης ανοικτού Δημόσιου Διαγωνι¬ 
σμού «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥ¬ 
ΣΗ”». 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΥΕ/ 
Υπ.Ε.Π.Θ). 

2. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες, παροχή 
εγγράφων, αποστολή των προσφορών: 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του 
Υπ.Ε.Π.Θ, Ανδρέα Παπανδρέου 3715180 Μαρούσι 1 ος όρο¬ 
φος, γραφείο 1031 Τηλ.: 210 3442149), Τηλεομοιοτυπία 
(Φαξ): 210 3442153. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-πιαίΙ): πι.ροΐΓορουΙου@ 
γρβρΙΙι.ρΓ Διεύθυνση ΙπΙβητοί (ΨΒΕ): νννννν.βγθ-γρθρΙΙτ.ρΓ. 

Πληροφορίες: Πετροπούλου Μαρία. Παροχή εγγρά¬ 
φων - Παραλαβή προσφορών: Εμμανουήλ Γεωργία. 

3. Είδος σύμβασης: Παροχή Υπηρεσιών. 

4. Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: Αντικεί¬ 
μενο του παρόντος Διαγωνισμού είναι η στατιστική 
επεξεργασία των στοιχείων των μαθητών, όπως αυτά 
συλλέχθηκαν και καταχωρήθηκαν ψηφιακά στην εφαρ¬ 
μογή διαχείρισης στοιχείων μαθητών, στο πλαίσιο της 
Πράξης «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευση». 
Λόγω του μεγάλου όγκου των στοιχείων και της ανά¬ 
γκης διερεύνησης ενός μεγάλου αριθμού πιθανών συ- 
σχετίσεων, ώστε να εξαχθούν ακριβή και ολοκληρωμένα 
αποτελέσματα, απαιτείται εξειδικευμένη επεξεργασία 
των στοιχείων, μέσω εκπόνησης σειράς μελετών. 

5. Διαχωρισμός σε τμήματα: Όχι 

6. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

7. Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: Συνολικός μέγιστος 
προϋπολογισμός του'Εργου ανέρχεται σε ενενήντα δύο 
χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά 
λεπτά (92.436,97 €), χωρίς Φ.Π.Α., ή εκατόν δέκα χιλιάδες 
ευρώ (110.000 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογού- 
ντος Φ.Π.Α.. 

8. Δικαιώματα προαίρεσης: Η Αναθέτουσα Αρχή δι¬ 
ατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει νέες υπηρεσίες στον 
Ανάδοχο του παρόντος Διαγωνισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 31 παρ. 4 (β) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 25 
παρ. 4 (β) του π.δ. 60/2007). Η αξία των νέων υπηρεσιών 
δεν θα υπερβεί τις δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (17.000 €) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

9. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Από 
την υπογραφή της Σύμβασης έως και τις 31.10.2008. 


10. Παροχή ασφαλείας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 
Αναλυτική περιγραφή στο Τεύχος Προκήρυξης. 

11. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η 
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το εγκεκριμένο Επιχει¬ 
ρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελ¬ 
ματικής Κατάρτισης, (ΕΠΕΑΕΚ II), μέσω της Συλλογικής 
Απόφασης Έργου (ΣΑΕ) με κωδικό «2005ΣΕ44530280» 
του Υπ.Ε.Π.Θ. και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Τεύχος Προκήρυξης. 

12. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής 
στο διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα 
ή συνεταιρισμοί με αντικείμενο απασχόλησης, τουλάχι¬ 
στον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, την εκπόνηση 
μελετών και στατιστικών αναλύσεων και (ειδικότερα): 
στην ανάλυση πειραματικών σχεδίων στον τομέα της 
ψυχικής υγείας - ψυχιατρικής ή / και, στην ανάλυση 
πειραματικών σχεδίων στον τομέα της ψυχολογίας ή / 
και, στην ανάλυση πειραματικών σχεδίων στον τομέα 
της επιδημιολογίας (β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες Φυσικών 
ή Νομικών Προσώπων, ως ανωτέρω, που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν 
την Ένωση, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 
τους, σύμφωνα και με τους όρους που καθορίζονται 
στο Τεύχος Προκήρυξης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΈ.) ή του Ευρωπαϊ¬ 
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθη¬ 
κε με το νόμο 2513/1997. Επίσης, δικαιούνται συμμετοχή 
φυσικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών εγκατεστημένοι 
σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμ¬ 
φωνίες ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κεντρική τους 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα 
τους σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες. 

13. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος ερ¬ 
γοληπτών, προμηθευτών ή παροχων υπηρεσιών στον 
οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: Οι Ενώσεις προσώπων 
δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορ¬ 
φή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα 
Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση Προσώπων, η Αναθέτου¬ 
σα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για 
την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει 
από την Ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή 
και η Ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να 
το πράξει. 

14. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάστα¬ 
ση των εργοληπτών / προμηθευτών / παροχων υπηρε¬ 
σιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση 
των ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και 
τεχνικών ικανοτήτων τους: Τα αναφερόμενα στο Τεύχος 
Προκήρυξης. 

15. Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: Τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά του Άρθρα 43 και 44 του 
π.δ. 60/2007, όπως αναφέρονται στο Τεύχος Προκή- 
ρυξης. 

16. Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαι- 
τούμενα αποδεικτικά: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
του άρθρου 45 του π.δ. 60/2007, όπως αναφέρονται στο 
Τεύχος Προκήρυξης. 
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17. Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 46 του π.δ. 60/2007, 
όπως αναφέρονται στο Τεύχος Προκήρυξης. 

18. Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνι¬ 
σμός. 

19. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οι¬ 
κονομικής άποψης προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στο Τεύχος Προκήρυξης. 

20. Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγρα¬ 
φα - τρόπος απόκτησης: Διατίθενται από την έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή από την Ειδική Υπηρε¬ 
σία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ε.Υ.Ε. / Υπ.Ε.Π.Θ), 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι 1 ος όροφος), και 
αποστέλλονται και ταχυδρομικώς από τα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, αρμόδια υπάλληλος Εμμανουήλ 
Γεωργία (τηλ. Επικοινωνίας: 210-3442149), μέσα σε έξι 
εργάσιμες μέρες από την ταχυδρομική παραλαβή της 
αίτησης των ενδιαφερομένων και πριν από τις 16.10.2007, 
που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία παροχής 
των συμβατικών τευχών της προκήρυξης μετά των πα¬ 
ραρτημάτων τους. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα 
πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
όνομα προσώπου επαφής). 

21. Παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης: Η Ανα- 
θέτουσα Αρχή θα αποστείλει το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προ¬ 
σφορών, έγγραφη απάντηση στο σύνολο των διευκρινί¬ 
σεων που θα ζητηθούν εγγράφως από τους Υποψηφίους 
Αναδόχους το αργότερο μέχρι και 4.10.2007. 

22. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 
Ημερομηνία: 22.10.2007 Ώρα: 12.00 το μεσημέρι Τόπος: 
Ε.Υ.Ε. / Υπ.Ε.Π.Θ. - Ανδρέα Παπανδρέου 3715180 Μαρούσι, 
1 ος όροφος, γραφείο 1031. 

23. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική. 

24. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς: Πέντε (5) μήνες από την αναφερόμενη 
προθεσμία παραλαβής προσφορών. 

25. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
των προσφορών που θα οριστεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή και ο νόμιμος εκπρόσωπος του κάθε προσφέρο- 
ντος ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί του. 

26. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού: Ημερομηνία: 22.10.2007 Ώρα: 13.00 μ.μ.. Τόπος: Ειδι¬ 
κή Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ/Υπ.Ε.Π.Θ. - 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι, 1 ος όροφος. 

27. Ο παρών διαγωνισμός σχετίζεται με σχέδιο / πρό¬ 
γραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ε.Ε.: 
Εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ II, του Μέτρου 2.4 «Επαγγελμα¬ 
τικός προσανατολισμός και σύνδεση με την αγορά εργα¬ 
σίας», της Ενέργειας 2.4.3 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη 
σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας», της 
Κατηγορίας Πράξεων 2.4.3.γ «Προγράμματα ενίσχυσης 
πρωτοβουλιών σε θέματα αγωγής υγείας», της Πράξης 
«Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Εκπαίδευση», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ σε ποσοστό μέχρι 80%. 
Το ακριβές ποσοστό συγχρηματοδότησης καθώς και το 
ποσό της κοινοτικής και της κρατικής συμμετοχής θα 
προσδιοριστούν κατά την ολοκλήρωση της Πράξης, λαμ- 
βανομένου υπόψη ότι το σύνολο της κοινοτικής συνδρο¬ 


μής του Μέτρου στο οποίο εντάσσεται η Πράξη (Μέτρο 
2.4), δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 80%, σύμφωνα 
με το Άρθρο 29 του Κανονισμού 1260/1999. 

28. Λοιπά στοιχεία: Το κόστος δημοσίευσης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο θα καλυφθεί από την Τεχνική Βοήθεια της 
Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΥΕ / Υπ.Ε.Π.Θ). 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβίου 2007 

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
Αριθμ. 3535 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας προκηρύσ¬ 
σει Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα 
«προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», με όριο 
ποσοστού έκπτωσης 12%, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου (7) του π.δ. 609/1985 (Φ.Ε.Κ. Α 223/31.12.1985), «Κα¬ 
τασκευή Δημ.Έργων» και του άρθρου 4, παραγρ. 2 και 3 
του ν. 1418/1984 (σε ότι αφορά τις διατάξεις που ισχύουν 
από 29.2.1984), το ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα 
ανάθεσης των Δημ.Έργων και άλλες διατάξεις», καθώς 
και τους νόμους και π.δ.: το ν. 2229/1994, το ν. 2576/1998, 
του π.δ. 218/1999 του ν. 2741/1999, το ν. 2940/2001, το 
π.δ. 334/2000 και το ν. 3212/2003 (εξαιρουμένων των 
διατάξεων που καταργήθηκαν με το ν. 3263/2004), στην 
κατηγορία έργων «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του έργου: «ΑΣΦ/ΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ 
Δ.Δ Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 
Δ. ΗΓ/ΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ Δ. ΣΥΒΟΤΩΝ». 

Προϋπολογισμός 120.000,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις: Κ.Α.Π.. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 23.10.2007, ημέρα Τρίτη, 
και ώρα 10 η (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα, Διοικη¬ 
τήριο 3 ος όροφος. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ ΑΤ Τάξεως και άνω για 
έργα Οδοποιίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
μελέτης, να πάρουν πληροφορίες για τα σχετικά της 
Δημοπρασίας και να παραλάβουν τεύχος μελέτης, στα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ. - Διοικητήριο - Ηγουμενίτσα 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Πληροφορίες Δημήτριο 
ΧΕΙΜΩΝΑ (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665099931). 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό καθορίζεται το 
ποσό των 2.016,81 ευρώ (2% του Προϋπολογισμού) και 
θα απευθύνεται προς τη Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Θεσπρωτίας. 

Ο Πρόεδρος Ν.Ε. Σχ/σμού και Πρ/σμού - Αντινομάρχης 
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΑΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

Αριθμ. Προκήρυξης 5169 

Ο Δήμαρχος Καμείρου Ρόδου προκηρύσσει διεθνή 
ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
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τεχνοοικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά για την 
προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το στάδιο του 
Αγίου Σουλά στο Δ.Δ. Σορωνής του Δήμου Καμείρου, 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων τριάντα 
έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (236.735,00 
€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα του Δήμου, που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Σορωνής στη Ρόδο, Νομό Δωδεκανήσου, Ελλάδα, την 
13 η του μηνάς Νοεμβρίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη 
και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. οπότε και λήγει η 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία της αποσφράγισης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλλη¬ 
νες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές, 
νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις / κοινοπραξίες 
που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε.. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω 
νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στα γραφεία 
του Δήμου Καμείρου, στο Δ.Δ. Σορωνής στη Ρόδο, Τ.Κ. 
85106, Νομό Δωδεκανήσου, Ελλάδα μέχρι την 13.11.2007 
και μέχρι ώρας 11" πρωινή οπότε και λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών ή να υποβληθούν με συστη¬ 
μένη επιστολή στο πρωτόκολλο του Δήμου Καμείρου, 
στο Δ.Δ. Σορωνής στη Ρόδο, Τ.Κ. 85106, Νομό Δωδεκα¬ 
νήσου, Ελλάδα μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 
και εγγύηση συμμετοχής ίση με το 5% επί της προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ύψους 
11.836,75 €. 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές 
ενώ από τον ίδιο διαγωνιζόμενο μπορούν να επιδοθούν 
μέχρι δύο εναλλακτικές προσφορές. 

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών είναι 30 ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσ¬ 
σα. 

Ο ζητούμενος αθλητικός εξοπλισμός θα παραδοθεί 
στις αποθήκες του Δήμου Καμείρου, στη Σορωνή Ρό¬ 
δου. 

Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω του Ε.Τ.Π.Α. και από Εθνικούς Πόρους, μέσω 
του Π.Δ.Ε. στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου. 

Αντίγραφα της προκήρυξης έναντι αντιτίμου 10 € και 
πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι έξι (6) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
και εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα, από το γραφείο 
προμηθειών του Δήμου, στη Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
Σορωνή - Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου, Τ.Κ. 85106, Τηλέφωνο: 
22413-60900, 22410-41240 και Φαξ 22410-41900. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στις τεχνικές υπηρεσίες του 
Δήμου Καμείρου, στο τηλέφωνο 22413-60925, υπεύθυνος 
ο Λαός Ιωάννης. 


Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της προκή¬ 
ρυξης και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν 
το Δήμο Καμείρου Ρόδου. 

Ρόδος, 19 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ 

Αριθμ. 1459 

Ο Δήμαρχος Λεύκης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΑΡΜΕΝΩΝ», με προϋπολογισμό 65.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 54.824,84 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΤΥΔΚ 
Λασιθίου, μέχρι τις 11.10.2007. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά, το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28410 22257, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 28410 82290, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Νίκος ΜΗΛΙΑΚΗΣ. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.10.2007, ημέρα Τρί- 
τη και ώρα 10:00 (που θα είναι και η ώρα λήξεως της πα¬ 
ραλαβής των προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή στα 
γραφεία του Δήμου Λεύκης, με τις διαδικασίες που προ- 
βλέπονται στο άρθρο 17 του π.δ. 609/1985 περί κατασκευής 
Δημοσίων έργων και του άρθρου 3 του ν. 3263/2004. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα- 
δοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. β, του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 ως ισχύουν σήμερα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του 
έργου, δηλαδή ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.097,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες. 

6. Η πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
και ΣΑΤΑ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Λεύκης. 

Ζήρος, 19 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ 
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( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ 

Αριθμ. 5394 


1. Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2. Κωδικός ΣΑΕ 

075/3 

3. Τίτλος έργου 

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη 
θέση Γ ριά Λίμνη του Δ.Δ. 
Ασημιού του Δ. Κόφινα 

4. Αριθμός υποέργου 

1 

5. Τίτλος υποέργου 

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη 
θέση Γ ριά Λίμνη του Δ.Δ. 
Ασημιού του Δ. Κόφινα 

Προϋπολογισμός 

υποέργου 

110.000,00 ΕΥΡΩ 


Ο Δήμος Κόφινα Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκα¬ 
τάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Γριά Λίμνη του Δ.Δ. Ασημιού 
του Δ. Κόφινα», προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέ¬ 
λεσή τους. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών του άρθρου 
4 παράγραφος β του ν. 1418/1984 και ταυ άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπο¬ 
λογισμό 65.748,82 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με προ¬ 
ϋπολογισμό 24.458,98 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Γ, που αφορά σε έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου και στα οποία κα¬ 
λούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα 
πτυχίου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επι¬ 
χειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.) του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και κατά 20% από εθνικούς πόρους (αριθμός απόφασης 
ένταξης έργου οικ.107470). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Κόφινα, την Τρίτη 23.10.2007 ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 


Κατηγορίες 

έργου 

Εκτιμούμενος 

προϋπολογισμός 

«) 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ 

ΝΟΜΟΥ 

ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 

Η ΟΜΟΡΟΥ 

Κ/Ξ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

26.049,65 

Α1, Α2, 1 ΗΣ 

Α1, Α2, 1 ΗΣ 


ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

13.952,13 

Α1, Α2, 1 ΗΣ 

Α1, Α2, 1 ΗΣ 


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

50.206,01 

Α1, Α2, 1 ΗΣ 

Α1, Α2, 1 ΗΣ 



Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητι- 
κά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της Δημοπρασίας 
πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα. Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει 
μόνο μία οικονομική προσφορά. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει το συμμετέ- 
χοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων οκτακόσιων τεσ¬ 
σάρων ευρώ και δέκα έξι λεπτών (1.804,16 ευρώ). Οι 
εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Κύριο του 
Έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Οι 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, 
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των διακοσίων δέκα 
(210) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δη- 
μοπράτησης. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που 
θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους. 

Τα συμβατικά τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους από την ΤΥΔΚ Ηρακλείου, οδός Αλμυρού 14 - 
70100 Ηράκλειο, μέχρι και την 18.10.2007 και για περισ¬ 
σότερες πληροφορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. Ηρακλείου τηλ. 2810278455, 
ΐαχ επικοινωνίας 2810278455, αρμόδιος υπάλληλος Μ. 
Ακριβοπούλου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία του Δήμου Κόφινα κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (πληρ. Γιανναδάκης Γιώργος, τηλ. 2893-340220). 
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπά¬ 
νες και φροντίδα τους. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κόφινα, που είναι η 
Προϊσταμένη Αρχή του έργου. 

Ασήμι, 18 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 40417 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
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τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνι¬ 
κό τύπο, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών 
κατασκευής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙ¬ 
ΩΝ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», προϋπολογισμού 250.000,00 
ευρώ με το Φ.Π.Α.. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογι¬ 
σμό 173.610,17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με 
προϋπολογισμό 30.673,14 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κ.λπ.), από 
τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λαμίας, Κραββαρίτου 3 Λαμίας (τηλ. 22310 20424, 
ΡΑΧ 22310 22465) κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες, 
μέχρι και την 25.10.2007, με την καταβολή στο Ταμείο 
του Δήμου (Πλ. Ελευθερίας 8) ποσού είκοσι (20) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύ¬ 
που Γ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30.10.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), 
στα Γ ραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμί¬ 
ας, οδός Κραββαρίτη 3, τηλ. 22310 - 20424, στη Λαμία 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευής ΔημοσίωνΈργων». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. - Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1 Γ τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στο ΜΕΕΠ Α1 ή Α2 ή 1 ης τάξης για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

- Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν 
έδρα το Νομό Φθιώτιδας καθώς και όσες τον έχουν 
δηλώσει δεύτερο Νομό στην υπηρεσία τήρησης του 
ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη σχετική βεβαίωση εγγραφής, 
γίνονται δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
2 ης τάξης για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, σύμφωνα με την πα¬ 
ράγραφο 41 του άρθρου 4 του ν. 2940/2001, πέραν των 
τάξεων της προηγούμενης παραγράφου. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 


και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικά σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής συμμετοχής ύψους 4.086,00 € και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται 
προς το Δήμο Λαμίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (Υποπρόγραμμα 2: «Τοπική ανά¬ 
πτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος», Μέτρο 2.13: «Ορι¬ 
ζόντιες δράσεις - Συγκοινωνιακά έργα, μεταφορές», με 
υπάρχουσα πίστωση το ποσό των 250.000,00 €. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Λαμία, 19 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 

Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΩ 

Αριθμ. 471 

Η Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών Κω, με 
έδρα την Κω (Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως 85300, τηλ. 
2242026276), διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε διεθνή ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η προμή¬ 
θεια Λεωφορείων αστικού τύπου συνολικής χωρητικό¬ 
τητας 40 έως 50 ατόμων ενδεικτικού προϋπολογισμού 
160.000 € ανά τεμάχιο, μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., με κριτήριο τη συμφερότερη από τεχνοοικονομι- 
κή άποψη προσφορά. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα 
με την οδηγία 93/36/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα και η 
προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό 
(ΕΚ) 1145/2003 και ειδικότερα τον κανόνα επιλεξιμότητας 
4 σύμφωνα με τον οποίο: 

Οι δαπάνες για την αγορά μεταχειρισμένου εξοπλι¬ 
σμού είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία εάν πληρούνται οι ακόλουθοι τρεις 
όροι και με την επιφύλαξη της εφαρμογής αυστηρότε¬ 
ρων εθνικών κανόνων: 

α) Ο πωλητής των λεωφορείων πρέπει να υποβάλλει 
δήλωση με την οποία πιστοποιείται η προέλευση του 
υλικού και βεβαιώνεται ότι κατά τα προηγούμενα επτά 
χρόνια ο εξοπλισμός δεν αγοράστηκε με εθνική ή κοι¬ 
νοτική επιχορήγηση. 

β) Ο εξοπλισμός πρέπει να έχει τα τεχνικά χαρακτη¬ 
ριστικά που απαιτούνται για τη σχετική πράξη και να 
είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες προδιαγραφές και 
πρότυπα, όπως επίσης και με τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές της μελέτης. 

Συγκεκριμένα στην παρούσα, προβλέπεται η προμή¬ 
θεια δύο (2) καινούργιων λεωφορείων τα οποία επί ποινή 
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αποκλεισμού θα έχουν συνολική χωρητικότητα 40 έως 
50 ατόμων. Η Δ.Ε.Α.Σ.ΚΩ διατηρεί το δικαίωμα να αυξο- 
μειώσει τον αριθμό των προμηθευομένων λεωφορείων 
κατά δύο (2). 

Επί ποινή αποκλεισμού όλα τα λεωφορεία θα είναι 
όμοια μεταξύ τους. Θα διαθέτουν πλαίσιο λεωφορειακού 
τύπου και θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού με 
την σχετική έγκριση τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο ή 
από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται 
ότι το αργότερο έως την παραλαβή θα προσκομιστεί 
στην Δ.Ε.Α.Σ.ΚΩ και η έγκριση τύπου των προσφερό- 
μενων λεωφορείων. 

Το αμάξωμα των οχημάτων θα είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και νομοθε¬ 
σίες. 

Οι προσφορές στον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της 
επιχείρησης Δ.Ε.Α.Σ. Κω στην οδό Ακτή Κουντουριώτη 7, 
Κως 85300, τηλ. 2242026276 μέχρι την 12.11.2007, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12 η μεσημβρινή κατά την οποία θα 
γίνει και η αποσφράγιση. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπη¬ 
ρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυ¬ 
τές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγού¬ 
μενη της ημερομηνίας διενεργείας του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως 
από την υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού συ¬ 
μπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις μέσα σε 
τριάντα (30) μέρες από τη δημοσίευση. Αντίγραφο της 
διακήρυξης ευρίσκεται στα γραφεία της Δ.Ε.Α.Σ. Κω 
(Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως 85300, τηλ. 2242026276) και 
ευρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κως, 13 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΔΑΥΙΔ ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

Αριθμ. 7291 

Ο Δήμαρχος Γιάννουλης διακηρύσσει τη με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης (άρθρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφω¬ 
να με το ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα 
και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για 
την κατασκευή του έργου «ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗΣ ΑΓΩΓΟΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 586.670,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό 
πτυχίων 490.976,60 €, για αναθεώρηση 2.023,40 €, για 
Φ.Π.Α. 93.670,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 9.10.2007 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δε διεξαχθεί 
την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί την Τρίτη 16.10.2007 
με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα γρα¬ 
φεία του Δήμου. 


Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 1 η τάξη και άνω και με την ισχύ των κα- 
τώτατων ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ή 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

5. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΥΔΡ. ή 
ΟΔΟ. Με τις προϋποθέσεις της παρ.42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 9.820 ευρώ, που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα Εκατόν 
Είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. (Αρθρο 23 π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος Γ ιάννουλης με έδρα Γ ιάννουλη στην οδό 
Αθ. Διάκου αρ. 17 ταχ. κωδ. 41500 τηλ. 2410-591510 και 
2410-593087 ίαχ 2410-591511 θ-πιαίΙ: άίπιρίαηοι^οίΘηθΙ.ρΓ 
όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλο- 
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γραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που 
ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπρά- 
τησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ.1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 35% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 24.549 ευρώ. Σε 
περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε 
στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο του ορίου 
του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 113.849,00 € τα υπόλοιπα από ίδιους 
πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 
Α' 137/24.8.1993). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία 
του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του 
π.δ. 171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρε¬ 
σία η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ' αυτή μέσα σε Δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα σε στην προθεσμία των 
δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 
τότε οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή 
της δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρ¬ 
θρου 7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η 
ημέρα του διαγωνισμού), δηλαδή έως και την Πέμπτη 
4.10.2007, (ώρα 1:00 π.μ.) από τα γραφεία του Δήμου με 
την καταβολή είκοσι (20) ευρώ από όπου οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των υπόλοιπων 
στοιχείων (μελετών, ερευνών κλπ.) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 


αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους ή παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Γιάννουλη, 17 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ 

-♦- 

(15) 

Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΠΡΩΗΝ Ι.Β.Σ.Α.)» 

Αριθμ. 681 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΠΡΩΗΝ 
Ι.Β.Σ.Α.)» προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για 
την προμήθεια Σχολικού Λεωφορείου, με σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της 
μελέτης και με την προϋπόθεση ότι το προσφερόμενο 
από αυτόν είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης (Αριθ. Μελέτης 135/2007). 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
46.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19% σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμών τη Δευτέρα 1.10.2007 και ώρα 
12 : 00 . 

Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 και 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 11:45 στα γρα¬ 
φεία του κτιρίου διοίκησης, που βρίσκονται στην οδό 
Κρίνων 24 Ζωγράφου. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: 

α) Όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα 

β) Συνεταιρισμοί 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά 

δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών ευθυνόμενων εις ολό¬ 
κληρο με κοινό εκπρόσωπο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα πληρωθούν από το Νομικό 
Πρόσωπο. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες (απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά, τεχνικές προδιαγραφές γενικούς όρους διεξα¬ 
γωγής κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέρχονται 
στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΠΡΩΗΝ 
Ι.Β.Σ.Α.)» Δήμου Ζωγράφου οδός Κρίνων 24. 

Τηλέφωνο 210-7796778 και από ώρα 9:00 έως 13:00. 

Ζωγράφου, 19 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΙΚΑΡΙΔΗΣ 
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
Αριθμ. Διακ. 438 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά¬ 
κης, Πολυτεχνική Σχολή, Βασ. Σοφίας 12 - Ξάνθη, Αρ¬ 
μόδια: Τζούλια Τσορτανίδου, Τηλ.: 25410-79056, ΡΑΧ: 
25410-79050, θ-πιαίΙ: ευρρΙίθεΐαίχαη.άυΙΐΊ.ρΐ'. 

2. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: Όπως το (1). 

3. Διεύθυνση για παροχή εγγράφων: Όπως το (1). 

4. Διεύθυνση για αποστολή εγγράφων: Όπως το (1). 

5. Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δη¬ 
μοσίου Δικαίου. 

6. Αντικείμενο Σύμβασης: 

α) Σύμβαση Προμηθειών - Αγοράς 
β) Περιγραφή / Αντικείμενο σύμβασης: Προμήθεια 
υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη 
αναγκών των Υπηρεσιακών μονάδων της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην 
Ξάνθη και στα Κιμμέρια Ξάνθη (Πανεπιστημιούπολη - 
Νότια πλευρά). 

γ) Τόπος παράδοσης προμήθειας: Στους λέβητες των 
αντίστοιχων κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη- 
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη και στα 
Κιμμέρια Ξάνθης - Πανεπιστημιούπολη (Νότια πλευρά). 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΙύΤδ: ΘΒ 112 ΧΑΝΤΗΙ 
δ) Ταξινόμηση κατά ΘΡ\/: ί) 23.13.41.00-6 
ε) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

7. Η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2008 και τον 
ΚΑ 1611. 

8. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχε¬ 
ται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλι¬ 
άδων εκατόν δεκαεφτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών 
(294.117,65) χωρίς Φ.Π.Α.. 

9. Δικαιώματα προαίρεσης δεν υπάρχουν. 

10. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 
Για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης έως και 
τρεις (3) μήνες, εφόσον το επιβάλλει το συμφέρον του 
Πανεπιστημίου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπη¬ 
ρεσίας και απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με 
μονομερή δήλωσή του, η οποία ανακοινώνεται στην 
προμηθεύτρια εταιρεία έγκαιρα. 

11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, 
ποσοστού 5% επί της αξίας της προβλεπόμενης δα¬ 
πάνης. 

2. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, ποσοστού 10% επί της συμβατικής αξίας 
(χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία αποδίδεται μετά την οριστι¬ 
κή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του πετρελαίου 
θέρμανσης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και πληρω¬ 
μή του δικαιούχου. 

12. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατά¬ 
σταση των προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών και 
αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελά¬ 
χιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών 
τους ικανοτήτων 

Α) Νομικό καθεστώς 
α) Έλληνες πολίτες 
β) Αλλοδαποί 


γ) Νομικά πρόσωπα (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 

δ) Συνεταιρισμοί 

ε) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά. 

Στο διαγωνισμό αυτό δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα 
τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών ή Κοινοπραξίες, 
που ασκούν εμπορικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελ¬ 
λάδα ή στην Αλλοδαπή, (από κράτη μέλη της Ε.Ε., κράτη 
μέλη του Ε.Ο.Χ. και από χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει τη συμφωνία περί Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.). 

Β) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - δι- 
καιολογητικά 

α) Δήλωση περί του ολικού κύκλου εργασιών κατά τη 
διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων ετών. 

β) Ισολογισμούς των τριών (3) προηγουμένων ετών 
ή όπου δεν είναι υποχρεωτική η σύνταξη ισολογισμού, 
φορολογικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν 
τα ακαθάριστα εισοδήματα των τριών (3) τελευταίων 
ετών. 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 
που υπολείπεται των τριών (3) ετών και δεν επιτρέπει 
την έκδοση τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισο¬ 
λογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα αντίστοιχα επίσημα 
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Εάν ο Οικονομικός Φορέας, για βάσιμους λόγους, δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα πιο πάνω αναφερόμενα 
δικαιολογητικά μπορεί να αποδεικνύει την χρηματοοικο¬ 
νομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο 
έγγραφο. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται ότι η επιχείρηση 
έχει οικονομικά και τεχνικά την δυνατότητα να αντα- 
πεξέλθει στην υλοποίηση της προμήθειας. 

13. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει: 

Να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και Υπεύ¬ 
θυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, (άρθρο 8) όπου θα δηλώ¬ 
νουν υπευθύνως ότι «συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτη¬ 
τες, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
τους στο διαγωνισμό», και στη συνέχεια αν επιλεγούν 
και κατακυρωθεί το αποτέλεσμα σ’ αυτούς, ότι θα προ¬ 
σκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Τα απαιτούμενα έγγραφα, όταν δεν εκδίδονται σε κά¬ 
ποια χώρα ή όταν δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, 
μπορούν να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση 
του προμηθευτή που συντάσσεται ενώπιον Δικαστικής 
ή Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου. 

14. Η εκτέλεση της προμήθειας δεν επιφυλάσσεται σε 
συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. 

15. Τα Νομικά Πρόσωπα .να δηλώσουν τα επαγ¬ 

γελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι 
υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης 

16. Είδος διαδικασίας: Ανοικτή 

17. Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια 
σύμβαση: ΟΧΙ. 

18. Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης επί της %). 

19. Θέση στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα) όπου οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες για το 
διαγωνισμό είναι: Ιιΐΐρν/ευρρΙίθε.χαη.άυΐΙι.ρΓ 

Τα τεύχη της διακήρυξης θα αναρτηθούν στο δια¬ 
δίκτυο και στην ιστοσελίδα με χαρακτηριστικά: ΗΙΙρ:// 
3υρρΙίθ5.χ3π.άυίΐΊ.9Γ 
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20. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 
το αργότερο μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του 
Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 13.11.2007 και ώρα 11 η π.μ., 
και με οποιονδήποτε τρόπο αρκεί αυτές να περιέλθουν 
στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, δηλαδή 
στο Τμήμα Προμηθειών του Δημοκριτείου Πανεπιστη¬ 
μίου Θράκης, στην Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης (Βασ. 
Σοφίας 12,1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης), το αργότερο 
μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 12.11.2007. 

21. Γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στην προσφορά: 
Ελληνική. 

22. Ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια ισχύος της προ¬ 
σφοράς: εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

23. Πρόσωπα που μπορούν να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: 

Οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί 
τους, εφόσον υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, 
και παραστατικό εκπροσώπησης. 

24. Ημέρα, ώρα, τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 13 η του μηνάς Νο¬ 
εμβρίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 η π.μ. 
στην Ξάνθη και στον 1° όροφο του κτιρίου Διοίκησης 
(γραφείο Τμήματος Προμηθειών), του Συγκροτήματος 
των κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, Βασ. Σοφίας 12, ενώπιον ειδικής 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να πάρουν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από την Τζούλια Τσορτανίδου, Υπάλληλο του Τμήματος 
Προμηθειών του Δ.Π. Θράκης στην Ξάνθη, τηλ.: 25410- 
79056, Ρεχ: 25410-79050, οπιβίΙ: 8υρρΙίθ3@χ3Π.άυΙΙτ.9Γ. 

Κομοτηνή, 17 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Αριθ. 5441 

Ο Δήμαρχος ΠΟΤΑΜΙΑΣ διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗ¬ 
ΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ)» 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.041.250,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό 
πτυχίων 854.717,13 € για αναθεώρηση 20.282,87 € για 
Φ.Π.Α. 166.250,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
ΠΟΤΑΜΙΑΣ την Τρίτη 9.10.2007 με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνι¬ 
σμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργη¬ 
θεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Δημαρχιακή Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 


με ΕΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2 η τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΟΙΚ. και Α2 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1 Γ του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚ και στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 17.095,00 ευρώ, που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 
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Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΠΟΤΑΜΙΑΣ με έδρα στο Βλαχογιάννι, ταχ. 
κωδ. 40100 Τύρναβος τηλ. 2492091050 ίαχ 2492029143 
θ-ιτιαιΊ ροΐ3ΐτιί3@οΙθηθ1.9Γ όπου οι διαγωνιζόμενοι θα 
απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το 
στάδιο της δημοπράτησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
42.736,00 ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 711.514,57 € και εγκεκριμένη πίστωση 
έτους 2007 286.573,29 € και από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. με 
δεσμευμένες πιστώσεις για τα έτη 2008 και 2009 συνο¬ 
λικού ποσού 329.735,43 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ- 
νης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. Α'137/24.8.1993). Η δε διαχείριση 
των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προ¬ 
βλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της 
με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον 
η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφερθεί ρητά 
και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε πεντακόσιες σαράντα (540) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρε¬ 
σία του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του 
π.δ. 171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρε¬ 
σία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιεί¬ 
ται υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες 
από την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατί¬ 
θενται μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή 5.10.2007 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου Ποταμιάς με την καταβολή είκοσι 
(20,00) ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, 
ερευνών κλπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 


ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κλπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Βλαχογιάννι, 17 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΣΙΟΣ 

-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

Αριθμ. 13105 

Ο Δήμαρχος Νέας Ζίχνης διακηρύττει ότι εκτίθεται 
σε δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το 
σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 4α του ν. 
1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή 
Δημοσίων Έργων» και σύμφωνα με το ν. 3263/2004, η 
ανάδειξη αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. για την κατασκευή 
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (ΚΟΥ¬ 
ΤΡΑ)» συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της μελέ¬ 
της δαπάνης 13.000,00 ευρώ και προς δημοπράτηση 
10.924,37 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου 2007 
ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης την 10.00 π,μ. στο Δημαρχείο 
του Δήμου Νέας Ζίχνης. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 
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Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή Κ/ξίες: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ όπως και κατηγορίες επιχειρή¬ 
σεων εγγεγραμμένες στην αντίστοιχη κατηγορία των 
Νομαρχιακών Μητρώων δηλαδή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Φ.Ε.Κ. 
1314Β/11.10.1984) σε υποχρεωτική κοινοπραξία με επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ή με επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στις αντίστοιχες κατηγορίες των Νομαρχιακών 
Μητρώων (Φ.Ε.Κ. 1314Β/11.10.1984) για έργα κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α1 αντίστοιχα του Ελληνικού Μη¬ 
τρώου ΜΕΕΠ. 


γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 219,00 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.ΕΔ.Ε. καθώς ή σε γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να 
απευθύνεται στο Δήμο Νέας Ζίχνης. 

Ως όριο επικινδυνότητας έκπτωσης του έργου ορίζε¬ 
ται το δώδεκα τοις εκατό (12%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά. 

Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο προσφοράς θα 
διατίθενται από το Δήμο Νέας Ζίχνης Κεντρικό Δημαρ¬ 
χείο τηλ. 2324 0 20141, και από την ΤΥΔΚ Ν. Σερρών τηλ. 
2321 0 83471 μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Το ίδιο 
ισχύει και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. 

Νέα Ζίχνη, 18 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΙΡΕΤΖΗΣ 
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